ುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
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ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ ರಾಥೋಡ್‌ 


17-09-2021 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ. ಮತ್ತು ಹಿಂದುಆದ ವರ್ಗಗಳ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 

ಕ್ರಸಂ ಪತ್ನ R ಉತ್ತರ 

ಅ) | ವಿಜಯಮೆರ `` ಜಲ್ಪೆಗೆ ಸಮಾಜ] 2೦5ರ ಸಾಅನೆಲ್ಲ ವಿಜಯೆಷುರೆ ಜಟ್ಟೆಗೆ | 
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಂದ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ/1.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡದ 
ಟಎಸ್‌ಪಿ ವತಿಯಂದ ನೀಡಿರುವ | ಅನುದಾನದ ವಿವರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ | ' (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ನೀಡುವುದು) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಡುಗಡೆ | 

ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
"ಪ್ರಗತಿ ಕಾಟೋನಿ 210೦.೦೦: 828.75] 
ಡಾ: ಚ.ಆರ್‌.ಅ೦ಬೇಡ್ದರ್‌/ 712.೦೦ 216.00 
ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್‌ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
§ | ಒಟ್ಟು 2812.೦೦ 1044. 3] 

ಆ) |ಪ್ರತಯೌಾಂದು `ಪಿಧಾನಸಫಾ] J 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -ಃ 
ನೀಡುವುದು) ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು AN " 

ರಟ್ಟ ನೀಡಿದೆ. | 


ಸಕಇ ೨8 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2೦21 


(ಕೋಟ 


ಪ್ರೀಸಿವಾ 


ಹಾರಿ) 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ 


ಹಿಂದುಆದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 


ಸಂ ಹೆಸರು 


ಕ ನಧಾನಾ ಇತ್ರ 


“ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ-ಪರಿಷತ್‌-ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಕೆ `ರಾಭಸಾಡ್‌ ರವರ ಬುಕ್ಳ ಕಬತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.718ಕ್ಷ ಅನುಬಂಧ- 


2೩೦2೦21ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಹಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು. ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 


ಅನುದಾಸದಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರಾ ಜಡುಗಡೆ - ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿ/ ಕಾಮಣಗಾರಿಗೆಳ ವವರ 
ಮ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ . 


ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುವ ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿಯ ಆಂತರೀಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 


1 50೦೦.೦೦ 125.೦೦ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿಯ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದ ಆದರ್ಶ ನಗರದಿಂದ ಕಾಶಿಮಕೇರಿ ತಾಂಡಾ 
| ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವುದು. 
2 {00.00 | 25.00 ಪಾರ್ಡ ನಂ. 3ರ ರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಆಕಾ ನಗರದ ಅಂತರೀಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
——— | 
. 25೦೦ ಬಾರ್ಡ ನಂ. 2ಡರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮನಗೂಳ ಅಗಸಿ ಅಂ೦ಬೇಡ್ಡರ್‌. ಕಾಲೋನಿಯುಂದ- ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಕ 
3 | ವಿಜಯಪುರ | ೦೦೦ ಸರ್‌.ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಾರ್ಡ ನಂಡಿರರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಡಗಾನೂರ ಕಾಲೋನಿ ಆ೦ಂತರೀಕ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
4 “100.00 25.೦೦ > 
ಪಡಿಸುವುದು. . . 
[) | "25.೦೦ ವಾರ್ಡ ನಂ: 35 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಗರದ ಒಳೆರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು: 
ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಂಚಿಕೊರವರ ಹಿಣಿಯ ಹಾಗೂ ಬಾಟರ ಓಣಿಯ ಅಂತರೀಕ ಒಳರಸೆ ಸ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿಪಿ | 
[= 100.0೦ 25.0೦೦ . 
ರಸ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. . 
RN | ಲ 
100.೦೦ 2೭5.೦೦ ತಾಳಆಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪತ್ತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ' ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತಾಳಕೋಟ ''ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


' ತಾಆಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತಾಳಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 


ಮಂಜೂರಾತಿ 7 `ಜಡುಗೆಡೆ | 


ಆಯ್ದೆಯಾದ ಪೌಶಷ್ಠಹಾತಿ ಕಾಕಾನ ಇಮಾ ವಕ 


ಸಂ ಹೆಸರು ' ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 
[a 5೦.೦೦ 12.50 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ———- - —— — ್ಜ 
6 5೦.೦೦ 12.50 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಈ —— 
ಕುಟ್ಟು 1400.೦೦ 35೦.೦೦ 


_——— 


ಅಸುಬಂಥ- 


ಶ್ರೀ /ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌, (ಸಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ ಟುಕ್ಸೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 718 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ 
2೦18-19ನೇ ಸಾಆನಣ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ) 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕ| ಜಲ್ಲೆಯ |ಮಂ ನಡಸದ ilo gd JD ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಪ 
\ [ ಜೂರಾ 'ವಿಧಾಸಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ | ಕಾ: 0! py 
ನಾ Lg ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಲರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಾರಂಜಸ ಮುಕ್ಲಾಯ 
ಪಂ ಹೆಸರು ತಿ ಮೊತ್ತ = ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು ಜ್‌ ಯಲ್ಲ: ಸ 
\ >| ಮೊತ್ತ ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ (ನತಯಳಿದೆ | ಗ್ಹೂಂಡಿದ. 
ಸ.ನಿ ರೆ ಸ 
ನನರ. ೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 
1 5೦.೦೦ 50.೦೦ | 4286 | ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ 1 ದೇವಲಾಪೂರ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪಕ್ಕ, ಹೊಸ - ಸ ಈ 
p ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ” 
(SN 2 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. . ಯ 5 ಪೂರ್ಣ 
2 5೦.೦೦ |.5೦.೦೦ | 42.86 | ನಾಗಠಾಣ ಎಸ್‌.ಸಿ 1 ಹಲಸಂಗಿ RE ಸಸ 
[i CEN ES NEN! PR 
. ಒಸಿ ರಣೆ. ಸೆ 4 
_ . ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪಗತಿಯಟ್ಲದ 
3 50.0೦ 25.೦೦ 243 ಪಿಂದಗಿ 1 ಬಂದಾಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪಕ್ಕ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಇನ್ನಿತರೆ - ಸ — 
i ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - M 
Kl ಗ ದ 
4 5೦.೦೦ | 5೦.೦೦ | 37.50 ಬಬಲೇಶ್ನರ 4 ಜಂಬಗಿ ಎಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, - ತ್ರ ತಿಯ - 
ಹ ದ 
5 | ವಿಜಯಪುರ 7.50 1 ಅಹಿರಸಂಗ ಸಿ.ನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ e 
ಪ್ರಗತಿಯ 
[1 7.5೦ 1 ಲಚ್ಯಾಣ ಬಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಪಗ: ಇ ಈ 
ಗತಿಯಲ್ಲಬ! 
7 3.75 1 ' ಭುಯ್ಯಾರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ = ಪ್ರ ಖು ಳಿ ಮ 
k if 
8 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 7.5೦ ಇಂಡಿ + ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ ಜ್ಯ 
9 3.75. 1 ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KN ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ - 
K ಯಃ 
10 3.75 1 'ರುಳೆಕ್ಲಿ | ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ = ಪ್ರಗತೀ ಇ - 
" 3.75 p ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಐ |": ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ - 
.ಹಟ್ಟು| ೨೮೦.೦೦ | 2೦೭೮.೦೦ | 821ರ - 1 - -— 
1 30.00 30.00 0.೦೦ ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ 1 — - 
2 ನಡಿಮಡುನೆ 15.00 J 15.೦೦ 0.೦೦ ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ 1 ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
3 30.00 30.00 0.೦೦ ಬಬಲೇಶ್ವರ 1 - — 
4 10.0೦. 10.00 ೦.೦೦ | ನಾಗಠಾಣ ಎಸ್‌.ಸಿ 1 ಅಂಕಲಗಿ ಜಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ರ.| ಆಲ್ಲೆಯ ಮರ ಇಡೆ ನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ [ಕಾಮಗಾರಿ[ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಗಾ 
& k-) ಜೂರಾ ವಿಧಾಃ ಭಾ ಕ್ಷೇ: ಕಾ iO 
My ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಛ ಗ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಪರ ಪ್ರಾರಂಟಿಸ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಸಃ ಹೆಸರು ತ ಮೊತ್ತ ಈ; ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು ಹ್‌; ಸ್‌ 
N 3| ಮೊತ್ತ $ ಬಿಣಾಗಿದ [ನಗತಿಯಲ್ಲದೆ| ಗ್ಲೂಂಡದೆ 
HES 
೮.೦೦ ೦.೦೦ 1 ನಾಗರೆಹಳ್ಳ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - — - 
s 15.೦೦ 5.೦೦ ೦.೦೦ ಇಂಡಿ 1 ರುಳೆಕಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -— - - 
5.೦೦ ೦.೦೦ 1 ಮೈಲಾರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -~ - -— 
6 10.00 10.00 0.೦೦ ಸಿಂದಗಿ, 1 oe - - ~ - 
— 7 
375 | 0.00 1 ಅಹಿರಸಂಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಷಿ - ಯ 
Yr ಕಾಲೋನಿ-। 
Le A 
"” ಅಹಿರಸಂಗ 
R 3.75 0.೦೦ p He ಸಿ.ನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -— - - 
ವಿಜಯಪುರ ನಯಕ ಕಾಲೋಸಿ-2 
ನಗರ ಹಳಗುಣಕಿ ! 
7 2ರ. k _ ಸಿ.ಸಿ ರಣೆ RE 4 ವ 
೧೦ 8.75 ೦.೦೦ (ಲೋಕಸಭಾ 1 ಕಾಲೋನಿ- ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ ಕಿ R 
ಕ್ಷೇತ್ರ Mca 
3.75 ೦.೦೦ 1 ತಲೆಗುಣಕಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - — ದ 
ಕಾಲೋನಿ-2 
ಡಿ.75 0.೦೦ "1 ತಡಫಲಗಾ ಜಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ — - — 
ಕಾಲೋನಿ-4 
8 1.೦೦ 0.೦೦ ೦.೦೦ | ವಿಜಯಪುರ ನಗರ 1 - - - - — 
ಒಟ್ಟು 150.0೦ 120.75 | 0.00 14 | 
ಒಟ್ಟಾರೆ 400.00 | a53.75.| 18215 


ಶ್ರೀ /ಶ್ರೀಮತಿ. 


» 


ಹಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು; ವಿಣಯಮರ 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌, (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ ಚುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 718 ್ಜ ಉತ್ತರ 


2018-19 ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ 'ಜಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ವಿವರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) 


ರೂ 
f 
ಬಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಚಡುಗಡೆ ನಿವೇಶನ | ನಿವೇಶನ ge ಈ 
§ Wo . ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ಫವನದ ವಿಪರ ತಾಲ್ಯಕು ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ನ ಮಾಡಲಾದ | ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ]  ವೆಚ್ಞ | ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ |ಪಡೆದಿದೆಯೇ ed ಸನದ ಕಾಮ i 
% K 4 K ) ಅನುದಾನ " ಅನುದಾನ (ಇದೆ/ಇಲ್ಲ) [1 ಸಳ 
~~ — ಗ - 
fo] 6 « 7 8 9 -10 ಗ್‌ H 2 3 ಷಹ 
1 2 3 — 4 | _ 4 RS WR 1 1 y 14 1 
> - ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬಬಲೇಶ್ವರ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಜಾಲಮಟ್ಟ 
4 ಹಿತ | ಜಾಲಮಟ್ಟ ವ್ಹಿ. ' ಪ್ತಿ, ಅತಾಲಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ 
1°; 2018-19 ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಾಣ್ಕಕಿ ಭವನ ತಿಕೋಟಾ ಅತಾಲಟ್ಟ ಗ್ರಿಮದ 12.00 6.00 6.00 0.೦೦ ಇ - - ಕಾಲೋಸನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ 
[ p2 1! ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದು; ಕೂಡಲೇ ನಿವೇಶನ 
ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ 
- 4 ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, 
ಒಟ್ಟು 12೦೦ |-6.00 6:0೦ ೦.೦೦ ' 
ಸ ಮ, el , 
" 2೦1೨-2೦ ನೇ ಸಾಆಗೆ ಯಾವುಜೀ ಭವನಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
2020-21! ನೇ ಸಾಆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭವನಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೀ ಪ್ರಕಾಲ್‌.ಕೆ ರಾಥೋಡ್‌: ರವರೆ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂ:716ಕ್ಷೆ ಅನುಬಂಧ-2 


2೭೦೭೦-2೭!ನೇ ಸಾಆನಲ್ವಿ ಡಾ:ಜ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 1! ಡಾ:ಲಾಲು ಜಗೆಜಕಾವನ ರಾಮ್‌ ಸಮುದಾಯ ಛವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಸಾಗಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
$ ಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


210.0೦ ಡಾ।॥ ಬಾಲು ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಮ್‌ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 


210.0೦ 


ಜಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು 


ವಿಜಯಪುರ 


ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು 


(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


4 ಅಸುಬಂಧ-1 


ಶ್ರೀ /ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌, (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 718 ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರ 
೨೦1೨-೦೦ನೇ ಸಾಟನಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ) 


(ರೂ. 'ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕೆ. ಬಡುಗಡೆ - ಕಾಮಗಾರಿಗಳ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಸ pr ನ ಮಾಡಿದ | ವೆಚ್ಚ ನ isi ys ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿರ ನ 
o 3 ಮೊತ್ತ ೨% ಪ್ರಾರಂಜಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 3 
x ಖ್‌ ಗ I) ಟು ಗೊಂಡಿದೆ 
| ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಬಲವಂತಪ್ಪ 
1 | ವಿಜಯಪಮರ 100.00 100.00 | 100.00 ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ 1 ಶಿವಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣಕಾಲ ಗ್ರಾಮದೆ |- ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ವ ಮುಕ್ತಾಯ 
; ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 
ಒಟ್ಟು 100.0೦ 100.0೦ | 10೦.0೦ ಸ - -— - § ಹ 
50.00 15.00 | 0.೦೦ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 2 - - p ಪ್ರಾರಂಜಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ - ೭ 
2| ವಿಜಯಪುರ , 
5೦.೦೦ 15.೦೦ ೦.೦೦ ಮುದ್ಧೇಜಹಾಳ 3 ವ ವ ಪ್ರಾರರಿಜಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ - = 
ಬಟ್ಟು 100.00 | 3000| 000 | - ವ ನ ಸ 
ಒಟ್ಟಾರೆ 2೦೦.೦೦ 130.0೦ | 100.0೦ 3 ’ - - -— - -— 


